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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 657 

24 Δεκεμβρίου 2009 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

( 1 ) 

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΑΑΣ -ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΑΑΣ 

Αριθμ. 07/5457 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τσυ Νσμαρχιακσύ 
Διαμερίσματος Καβάλας της Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης, προσκαλεί τις εν- 
διαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις σε ανοικτή 
δημοπρασία της περ. (α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08, 
με το σύστημα υποβολής προσφορών με ελεύθερη συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου κατά ομάδες τιμών του άρθρ. 7 
του Ν. 3669/08, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 
του έργου: «Εξωτερική θωράκιση υφιστάμενου τμήματος 
προσήνεμου μώλου λιμένα Καβάλας», προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 7.500.000,00 € (6.302.521,01+1.197.478,99 (Φ.Π.Α.)). 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμη- 
λάτερη τιμή. 

Το έργο θα κατασκευασθεί στον κεντρικά λιμένα Κα¬ 
βάλας. Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της 
θωράκισης σε όλο το μήκος του υφιστάμενου μώλου 
με φυσικούς ογκόλιθους. 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρη- 
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013. Το έργο υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή 
την 9-2-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών την 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης - Νομαρχιακό 
Διαμέρισμα Καβάλας, οδός Εθν. Αντίστασης 20, 65110 
Καβάλα, τηλ. 2510 291336, φαξ 2510 291877. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δε διεξαχθεί 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ίσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 


ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Ισχύς προσφορών: 9 μήνες από την ημερομηνία δη- 
μοπράτησης. 

Προϋπολογισμός εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.): 5.691.692.24 €. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

(1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 4 '^ (ΤΕΤΑΡΤΗ) ή 5'' (ΠΕΜΠΤΗ) τάξη 
για έργα κατηγορίας ΑΙΜΕΝΙΚΑ, ή εφόσον έχουν έδρα ή 
επιλογή 2°“ Νομού το Νομό Καβάλας στην 4'' (ΤΕΤΑΡΤΗ) 
ή 5ι (ΠΕΜΠΤΗ) ή 6ι (ΕΚΤΗ) τάξη για έργα κατηγορίας 
ΑΙΜΕΝΙΚΑ είτε 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. είτε 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

(2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

(3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
V. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
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Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγσρίας. 

(4) Κάθε εργσληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμσγή της παρ. 9 ταυ άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμάζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμσύς για την κατασκευή Δη- 
μσσίων Έργων. 

Απαιτούμενα δικαισλσγητικά: 

Οι εργσληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.ΕΠ. θα προσκομίσουν «Ενημεράτητα 
Πτυχίου» για χρήση σε δημσπρασίες, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Υπουργική απάψαση. 

α. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης πσυ 
συμμετέχει στη δημσπρασία, μεμσνωμένα ή ως μέλος 
Κοινοπραξίας, εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., πρωτάτυπο 
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό ή νομίμως επικυρω¬ 
μένα (κατά τσ άρθρα 11 ταυ ν. 2690/99 - Φ.Ε.Κ. Α' 45) 
αντίγραφα, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται πα¬ 
ραπάνω στο άρθρο 23 της διακήρυξης. 

Κάθε Ε.Ε. πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση τράπεζας 
για τη δανειοληπτική (πιστοληπτική) της ικανάτητα για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.). 

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προ- 
ερχάμενης απά κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ε.Ο.Χ., ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. 
του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο απά την αρμόδια 
αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε 
τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας, συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 151 του 
V. 3669/08 (52 της Οδηγίας 2004/18). 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προ¬ 
ερχόμενης από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ε.Ο.Χ. ή απά κράτος που έχει υπογράψει την 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., άπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργσληπτών, βεβαίωση εγγραφής 
στα επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσης 
της, σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν. 3669/08 (46 της 
Οδηγίας 2004/18). 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφσυ 21.1.γ 
πρέπει να υποβάλσυν κατάλσγο των εργασιών πσυ 
έχσυν εκτελεσθεί κατά την προηγσύμενη πενταετία, 
συνοδευόμενσ από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης 
τους, απά τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται άτι έχουν 
εκτελέσει παράμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν 
την αξία, το χράνο και τον τάπο εκτέλεσης των ερ¬ 
γασιών και διευκρινίζσυν εάν τα έργα εκτελέστηκαν 
σύμφωνα με τσυς κανόνες της τέχνης και εάν περατώ- 
θηκαν κανονικά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο 
των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) 
απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα 
απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικά) και καταρτί¬ 
ζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους 
κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προ¬ 


έδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην σπσία 
διεξάγσνται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία 
γνωστοποιείται στους διαγωνιζάμενους άτι μπορούν να 
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδε¬ 
χομένως) ένσταση κατ’ αυτσύ μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
απά την ανωτέρω ανακοίνωση, προθεσμία που αρχίζει 
την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε επτα¬ 
κόσιες ογδόντα ημερολογιακές (780) ημέρες από την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ενιαίας Νομαρχι¬ 
ακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης - Νσ- 
μαρχιακά Διαμέρισμα Καβάλας, οδός Εθν. Αντίστασης 
20,65110 Καβάλα, τηλ. 2510 291322, φαξ 2510 291377, μέχρι 
την 3-2-2010, ώρα 10:00 π.μ. με καταβσλή 50 €. 

Η εγγύηση συμμετσχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσά των 113.834,00 €, με ισχύ τσυλάχιστον 9 μηνών και 
τριάντα ημερών απά την ημερομηνία του διαγωνισμού, 
δηλαδή μέχρι 9-12-2010, και θα απευθύνεται είτε στην 
υπηρεσία που διεξάγει το διαγώνισμά είτε στο φορέα 
κατασκευής είτε στον κύριο του έργου και σε περί¬ 
πτωση διαγωνιζάμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ άλων των μελών της. Με την υπογραφή 
της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική επιστσλή καλής 
εκτέλεσης 284.585,00 € και σε περίπτωση πρσσφοράς 
πσσοστού έκπτωσης μεγαλύτερου του 12%, πράσθετη 
εγγύηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 ταυ 
όρθρου 4 του Ν. 3263/04. 

Προκήρυξη σύμβασης εστάλη την 15-12-2009 για δη¬ 
μοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Δημσσιεύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Καβάλα, 17 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΑΑΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΑΑΣ 

Αριθμ. 07/5473 

1 Η Έ Νσμαρχιακή Επιτρσπή Νομαρχιακού Διαμερί¬ 
σματος Καβάλας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση τσυ έργσυ «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΟΓΩ ΑΚΑΤΑΑΑΗΑΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΝΕΩΝ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Κ’ ΞΕΝΩΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)», προϋπο¬ 
λογισμού: 827.433,63 107.566,37 Φ.Π.Α. = 935.000,00 € 

Το έργο συντίθεται στη κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ, με προϋπσλσγισμά 667.252,71 € (χωρίς δαπάνη 
αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) και ΗΑΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΚΑ, 
με προϋπσλογισμά 134.476,22 € (χωρίς δαπάνη αναθε¬ 
ώρησης και Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφεράμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη τσυ διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) απά την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Υ. 
Ν/Δ Καβάλας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 
ΘΒ, μέχρι τις 28-1-2010. Η διακήρυξη τσυ έργου έχει συ¬ 
νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Β. 
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Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510291337, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2510291377, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Παπαργυρίου Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2-2-2010, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Κα¬ 
βάλας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και το σύστημα 
υπσβολής πρσσφορών είναι το Επί Μέρους Ποσοστό 
Έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνσνται δεκτοί: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. ταυ Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Ι^ (ΠΡΩΤΗ) ή Ζ' (ΔΕΥΤΕΡΗ) 
ή 3'' (ΤΡΙΤΗ) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και ταυτόχρονα γραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α2 ή Έ 
(ΠΡΩΤΗ) τάξη για έργα κατηγσρίας ΗΑΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΑΟΓΙΚΑ ή εφόσον έχουν έδρα ή επιλογή δεύτερου 
Νομού το Νομό Καβάλας στην Έ (ΠΡΩΤΗ) ή 2'^ (ΔΕΥΤΕ¬ 
ΡΗ) ή 3'' (ΤΡΙΤΗ) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΑ και ταυτόχρονα γραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α2 ή 
Έ (ΠΡΩΤΗ) ή 2ι (ΔΕΥΤΕΡΗ) τάξη για έργα κατηγσρίας 
ΗΑΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα σπσία τηρσύνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με πσσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετσχής της κάβε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα πρσκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσσστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΚΑ με τις πραϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας) σε κοινσπραξία με εργσληπτική 
επιχείρηση για την κάλυψη των διαφόρων κατηγσριών 
των εργασιών τσυ έργου υπό τους όρους της παρ. 3 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 


• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμσγή της παρ. 9 τσυ άρθρσυ 16 τσυ ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετσχή στσ διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.035,00 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή τουλάχι¬ 
στον μέχρι 1-9-2009. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕ 
093/2009 Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ¬ 
γύης. 

7. Το αποτέλεσμα της δημσπρασίας θα εγκριθεί από 
την 1η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Διαμερίσμα¬ 
τος Καβάλας. 

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Πρσίσταμένη Αρχή και η οπαία θα γνωστσποιηθεί με 
ΦΑΞ, πέντε (5) τσυλάχιστσν εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερσμηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Καβάλα, 17 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Αντινομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ 

Αριθμ. 19889 

1.0 Δήμος Γαζιού Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό για την ανάθεση τσυ έργσυ Ανάπλαση 
Κσιμητηρίου Δ.Δ Ρσδιάς, με πρσϋπολογισμό 114.000,00 
ευρώ. 

Τσ έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά με προϋπολογισμό 
95.399,41, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενσι μπσρσύν να παραλάβσυν μέχρι 
τις 7/1/2010, τα συμβατικά τεύχη τσυ διαγωνισμού (Δια¬ 
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ν. Ηρακλείου, οδός Αλμυρού 14 - 701 00 Ηράκλειο, αρμό¬ 
διος υπάλληλος Ακριβοπούλου Μαίρη, τηλ. 2810-278455. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Ιανουαρίου 2010, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία 
εργασιών (περίπτ. Άρθρου 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Πρσίστα- 
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μένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (Ιτΐίρ://62.103.170.68). 

4. Στα διαγωνισμό γίνσνται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι- 
νσπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και 
άνω στην κατηγορία Οικοδομικών. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παράμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγώνισμά απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστσλής ύψσυς 1.908,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α.. Προκαταβο¬ 
λή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο Γαζιού. 

Γάζι, 16 Δεκεμβρίου 2009 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθμ. 64942 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δι¬ 
ενεργεί Ανοικτά Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Φωτοαντιγρα¬ 
φικού Χαρτιού» για τις ανάγκες Κεντρικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου με αριθ. Δ/ξης 3384/Ν.Α./2009. 

Ο Προϋπολογισμάς ανέρχεται συνολικά σε 51.760,50 € 
συν Φ.Π.Α. 19%. 

Τόπσς Παράδοσης: Αθήνα. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερσμηνία λήξης υποβσλής και αποσφράγισης πρσ- 
σφορών 21 Ιανουαρίσυ 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ. στη Δ/νση Οικονσμική τσυ Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Μενάνδρου 21 - 7°=: όροφος). 

Αποστολή της περίληψης της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Ημερσμηνία δημσσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στσν 
Ελληνικό Τύπο: 11 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Παρασκευή. 

Πληροφσρίες και αντίγραφο της αριθ. 3384/Ν.Α./2009 
Δ/ξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες απά την 
ανωτέρω Διεύθυνση (Γραφείσ 709, τηλ. 210 - 2125223, 
αρμάδια Αιμνιάτη). 


Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2009 


Η Προϊσταμένη Τμήματος 
ΕΥΑΓΓΕΑΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 
-♦- 


(5) 


7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΑΕΙΟΥ 


Αριθμ. 220 

Ανακοίνωση Δ' Μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας 
Ενιαίου Διαγωνισμού ΕΠΠ07 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2008 «ΑΝΤΙΔΡΑ¬ 
ΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ». 


Ο Ενιαίος Διεθνής Ανοικτάς Δημάσιος Διαγωνισμός 
πρσμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕ¬ 
ΩΝ» ΚΩΔ. ΕΠΠ 07: 0601 5500, Κ.Α 1359, είχε προκηρυχθεί 
για τις 18-6-2009, αριθμό διακήρυξης 30/08, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά, προϋπολογισμού 3.106.305,57 € με 
Φ.Π.Α.. 

Είχε μετατεθεί για τις 3-8-2009 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ. με την υπ’ αριθ. 365/21/29-5-2009, απά- 
φαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

Στη συνέχεια Β' Μετάθεση για τις 6-10-2009 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με την υπ’ αριθ. 473/27/8-7-2009, 
απάφαση Δ.Σ. στο Γραφείο Προμηθειών του Πα.Γ.Ν.Η., 
και Γ' Μετάθεση για τις 17-12-2009 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 11.00 π.μ. με την υπ’ αριθ. 726/34/1-10-2009, απά¬ 
φαση Δ.Σ. 

Ανακσινώνσυμε άτι σ παραπάνω διαγωνισμός: 

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ (Δ' ΜΕΤΑΘΕΣΗ) 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, και με την υπ’ αριθμ. 
834/37/10-12-2009, απόφαση Δ.Σ. τσυ Νσσσκσμείσυ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ' ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ) ορίζεται 
για τις 18-2-2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο 
Γ ραφείο Προμηθειών του Πα.Γ.Ν.Η. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

17-2-2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η πρσκήρυξη με αριθμά πρωτσ- 
κάλλσυ 262/17-12-08. 

Τ α έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικά τύπο βαρύνουν 
το Νοσοκομείο μας. 

Πληροφορίες: Σκαμάγκα Φανή, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 12.00-14.00 μ.μ. απά τσ Γραφείσ Πρσ- 
μηθειών τσυ Πα.Γ.Ν.Η. τηλ. 2810-392476. 

Ηράκλειο, 17 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Διοικητής 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΜΑΝΑΚΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 137865 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τί- 
τσυ 2 Τ.Κ. 71202 Ηράκλεισ Κρήτης τηλ. 2810399399 Φαξ 
2810229207 πρσκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό και κριτή¬ 
ρια τη μικρότερη τιμή για την «Πρσμήθεια εορταστικσύ 
φωτισμσύ και διακόσμσυ» με σφραγισμένες πρσσφσρές 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσι¬ 
ών. Η πρσμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις πσυ 
πρσβλέπσνται απά τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπ. Απ. 11389/93) 
και σύμφωνα με το Ν. 2741/99 άρθρ. 25. 

2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 67.830,00 € 
εξήντα επτά χιλιάδες οκτακάσια τριάντα ευρώ με τον 
Φ.Π.Α.. 

3. Τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια μπορούν 
να ζητήσουν οι ενδιαφεράμενοι από το Δήμο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε ηλεκτρονική 
μορφή απά την ιστοσελίδα τσυ Δήμσυ Ηράκλειου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση «ΐΊΐΐρ://νννννν ΐΊθΓ3ΐ<ΙΙοη.9Γ». 

4. Οι προσφορές με άλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
σταλούν ή θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου 
μέχρι την Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010. Η διεύθυνση που 
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θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της παρούσης προ¬ 
κήρυξης. Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες 
στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. 

5. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών (δικαι- 
ολογητικά - τεχνικών προδιαγραφών) απά την αρμάδια 
επιτροπή ορίζεται η Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 
10:00 π.μ. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών μπορούν να παρίστανται οι νάμιμοι εκπράσωποι 
των διαγωνιζομένων. Ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010 και 
ώρα 10:00 π.μ. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσης απά την υπηρεσία δαπάνης 
και είναι 8,032.50 € 

7. Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου εντάς 10 
ημερών από της υπογραφής της σύμβασης. 

8. Η προμήθεια γίνεται από τις Πιστώσεις του Λήμου 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τις 
προμήθειες αυτές. 

9. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προκόψει από 
τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παρ. β 
της Υπ. Απ. 11389/93 που θα διενεργήσει η αρμόδια 
επιτροπή. 

Ηράκλειο, 17 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΗΜΕΡΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

Αριθμ. 4257 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας δια της Διευ- 
θύνσεως Εγγείων Βελτιώσεων, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ 
ΕΡΓΟ Τ.Ο.Ε.Β. ΙΣΩΜΑΤΟΣ», με προϋπολογισμό πενήντα 
χιλιάδων ευρώ € (50.000,00 €) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με 
προϋπολογισμό 41.974,59 € (Δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/1/2010 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10^ π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Ε.Β. Αχαΐας στην Πάτρα, Κανελλο- 
πούλου 41 από την αρμόδια Επιτροπή. Τυχόν επανα¬ 
ληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί, με το άρθρο 18 της 
εγκεκριμένης διακήρυξης. 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξης Α1 και άνω καθώς και εμπειροτέ¬ 
χνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα σύμφωνα 
με το Νόμο για αντίστοιχα έργα, β) αλλοδαποί διαγω- 
νιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 
πενταετία έχουν εκτελέσει παρόμοια έργα (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, κατά τις σχετι¬ 
κές διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Ν. 2229/94 καθώς 
και της ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 294/18-3-35 και Δ 170/03/74/ΦΝ3 
12/16-12-94 αποφάσεις Υπουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τα 
Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 472/85 και Π.Δ. 368/94 καθώς και του 
V. 2940/01 και ν. 3263/04. 


Οριο έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3263/04 
ορίζεται το 12% επί τοις εκατό. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από ΝΠΔΕ/ΚΑΠ/2009. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 839,49 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την έδρα της 
Υπηρεσίας ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 41 μέχρι τις 7/1/2010. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Μελετών και Εκτέλεσης Έργων 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας. 

Πάτρα, 17 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών - 
Κατασκευών και Μηχανολογίας κ.α.α. 

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Αριθμ. 17937 

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ανακοινώνει 
ότι κατόπιν της με αριθμό 1043/10.12.2009 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΤ, διενεργεί- 
ται ανοικτός διαγωνισμός βάσει της προκήρυξης με 
ΑΠ 17936/16.12.2009 για την παροχή ασφαλιστικής κάλυ¬ 
ψης σε 98 αυτοκίνητα του ΕΦΕΤ, με την οποία ορίζεται 
ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 25/1/2010 
και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας 
(Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2,11526 Αθήνα, 8°'^ όροφος). 

2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των € 150.000,00 (ολικά ασφάλιστρα). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν την 
προκήρυξη, από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΦΕΤ, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 09:00 π.μ. έως 13:00 
μ.μ. ή από τον διαδικτυακό τόπο νννννν.θίθί.9Γ. 

4. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ΕΦΕΤ. 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΜΠΕΛΑΣ 
-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΣΥΡΟΥ 

Αριθμ. 178 

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 11:00 π.μ. 
στα γραφεία του Φορέα στο Δήμο Ερμούπολης (άνω 
όροφος) θα διεξαχθεί σύμφωνα με την αριθμ. 11389/1993 
Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) ανοιχτός διαγωνισμός, με κριτήριο κα- 
τακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την προμή¬ 
θεια καυσίμων που προορίζεται για κίνηση μεταφορικών 
μέσων και μηχανημάτων. Η δαπάνη για την προμήθεια 
προϋπολογίζεται στο ποσό των 120.000,00 € συμπερι- 
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λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, και θα χρηματοδοτηθεί 
από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό τσυ Φορέα τα 
Ο.Ε. 2010-20011. Αφορά δε, χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβα¬ 
σης από τσ συμβαλλόμενα μέλη. 

Σε περίπτωση πσυ δεν πραγματσπσιηθεί σ διαγω¬ 
νισμός, ή απσβεί άγονσς, θα επαναληφθεί την Τετάρ¬ 
τη 27 Ιανουαρίσυ 2010, στον ίδιο χώρο και ώρα, χωρίς 
να απαιτείται νέα δημοσίευση, (τηλ. για πληρσφορίες 
2281361057). 

Ερμσύπολη, 16 Δεκεμβρίου 2009 
Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΣ ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθμ. 67079 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
διενεργεί Ανοικτά Διαγώνισμά με κριτήρισ κατακύρωσης 
τη Χαμηλάτερη Τιμή με αριθ. Δ/ξης 3385/Β.Μ/2009 για 
την ανάθεση εργασιών εκτυπώσεων, επανεκτυπώσεων, 
ανατυπώσεων, βιβλιοδεσίας φυλλαδίων, βιβλίων, κ.τ.λ., 
για τις ανάγκες Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
μας. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 237.815 ευρώ πλέσν Φ.Π.Α.. 

3. Τόπσς παράδσσης: Αθήνα. 

4. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24 Φε¬ 
βρουάριου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα 
Γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τσυ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Μενάνδρου 
22 - 7°’^ άροφος - γραφείο 718). 

5. Ημερομηνία αποσφράγισης πρσσφορών: 24 Φεβρου¬ 
άριου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα Γραφεία 
της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τσυ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙ¬ 
ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Μενάνδρσυ 22 - 7°': 
όρσφος - Γραφείσ 701). 

6. Απσστσλή περίληψης της Δ/ξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. στις 
17-12-2009. 

7. Ημερσμηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης 
στσν ΕΑΑΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ στις 21-12-2009. 

8. Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 3385/Β.Μ/2009 
Δ/ξης, παρέχονται από την ανωτέρω Δ/νση (Γραφείο 718 
τηλ. 210-212 5222, αρμόδιο ΜΗΤΣΟΥΔΗ ΒΙΚΥ). 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
ΕΥΑΓΓΕΑΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 
-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 

Αριθμ. 12.339 

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες πρσσφορές με 
τσ σύστημα πρσσφοράς με επί μέρσυς πσσσστά έκπτω¬ 
σης - για την ανάδειξη μειοδάτου, εκτέλεσης του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΑΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ». 


Προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Τ ο έργο χρηματοδοτείται απά το πράγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
(Οριζόντιες δράσεις), σ δε προϋπολογισμός τσυ είναι 
250.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Η παραλαβή των φακέλων και ο έλεγχσς των δικαι- 
σλσγητικών των συμμετεχόντων στην δημσπρασία, θα 
γίνει στις 26 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2010 ημέρα 
Τρίτη με λήξη προθεσμίας υπσβσλής πρσσφσρών την 
ώρα 101 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Άργσυς Ορεστι- 
κσύ, απά την Ε.Δ. (Επιτρσπή Διαγωνισμσύ), σύμφωνα με 
τις διατάξεις τσυ Ν. 1418/84 όπως τροπσπσιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τσ Ν. 2052/92 (άρθρα 6 και 20), τσ 
Ν. 2229/94 (άρθρα 1 έως και 4), το Ν. 2338/95 (άρθρο 13), 
το Ν. 2372/96 (άρθρο 4), το Ν. 2940/01, το Ν. 3212/2003, 
το Ν. 3263/2004, του Ν. 3316/2005 του Ν. 3481/2006, και 
του Ν. 3669/2008, το Π.Δ. 609/85, άπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τσ Π.Δ. 286/94, τσ Π.Δ. 368/94 
(άρθρα 5,6,7,8,9 και 11), το Π.Δ. 210/97, το Π.Δ. 285/97, και 
το Π.Δ. 218/99. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερσμηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η σπσία θα γνωστοπσιηθεί με 
ΡΑΧ πέντε (5) τουλάχιστσν ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρσμηνία, σε άσσυς έλαβαν τεύχη τσυ διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπσρεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φσρά με τσυς ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενσι πσυ δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρσν την πρσηγούμενη φσρά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορσύν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν τσ διαγωνισμό (η ημέρα τσυ 
διαγωνισμσύ δεν πρσσμετράται). 

Στσ διαγωνισμό δικαισύνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στσ Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. τσυ Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφάσον ανήκσυν στην Α2 ή 1ι ή 2’' τάξη για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εντός νομού ή αν αυ¬ 
τός έχει δηλωθεί ως δεύτερος και Α2 ή 1^ ή Ζ< τάξη για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκτός νομού. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή τσυ Ευρωπαϊκσύ Οικονσμικσύ Χώρσυ (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκάσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα σπσία τηρσύνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφάσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτσύς και σε τάξη και κατηγσρία 
αντίστσιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχάμενες απά ως ανωτέρω β' κράτη, στα σπσία 
δεν τηρσύνται επίσημσι κατάλογσι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφάσον αποδεικνύουν άτι έχουν εκτελέσει 
έργα παράμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε σπσιονδήπστε 
συνδυασμά μεταξύ τσυς, υπό τσυς όρους του άρθρου 2 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


10363 


παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με πσσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στσ κσινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσσστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθρσίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Η προθεσμία περαίωσης ταυ έργσυ, ορίζεται σε εκα¬ 
τόν πενήντα (150) ημερολσγιακές ημέρες, από την υπσ- 
γραφή της σύμβασης. 

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο δια¬ 
γωνισμό 2% (περίπου) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας 
του έργου, δηλ. 4.146,88 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης έως και την Πέμπτη 21-1-2010 και 
θα συμπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους επί 
εντύπου σφραγισμένου που θα χορηγεί η Δ/νση Τ.Υ. του 
Λήμου. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε σαράντα (40) ευρώ εκτός αν αναλάβουν 
την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και 
επιμέλεια. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χσρηγσύνται 
τσ αργότερα εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Ενημέρωση πάνω στη μελέτη θα γίνεται στους εν- 
διαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλ. 
2467351325. 

Άργος Ορεστικό, 17 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αριθμ. 38844/2673 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Διαχείρισης με την υπ’ αριθμ, 
227/2009 Απόφασή της ματαιώνει τη διενέργεια του 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
εντύπων, ίοΐόοη μπλοκ, επιστολόχαρτων αφισών κ.λπ., 
προϋπολογισμού αξίας 200.000,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 1 7/2009 διακήρυξη, λόγω τρσπσποίη- 
σης των τεχνικών πρσδιαγραφών. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο νΥθάεΙΐθ: νννννν.ηοπιεΓΜίαρθίΓαΙα.ρΓ 
και στα τηλέφωνα 2131618101/2104148-510 κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Διαχείρισης 
Πειραιά 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 


(13) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Αριθμ. 56411 

Ο Δήμαρχσς Κσρυδαλλσύ ανακσινώνει ότι πρσκειμέ- 
νου να διενεργήσει πρόχειρσ πλειοδοτικό διαγωνισμό 
δέχεται από εγκεκριμένα συστήματα (ΟΤΚΖ) γραπτές 
σφραγισμένες πρσσφσρές για την περισυλλσγή, απο¬ 
θήκευση, κ.λπ. των εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε 
κοινόχρηστσυς χώρους του Δήμου μας, (οδοί πλατείες 
κ.λπ.) μέχρι τις 28.12.2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13,00 
στο Δημοτικό Κατάστημα Κορυδαλλού Γρ. Λαμπράκη 
231. Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004. 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το χρονικό διάστημα 
των 10 ημερών πσυ αναφέρεται στσ Π.Δ. 116/2004 πσυ 
αφσρά τη φύλαξη των σχημάτων από τα εγκεκριμένα 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ορίζεται σε (20) 
είκοσι ημέρες και το κόστος επιστροφής και φύλαξης 
θα βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη. 

Κορυδαλλός, 17 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 
-♦- 
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1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
«Κ.Α.Τ.» 

Αριθμ. 15201 

Το Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ. διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 

1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 2104-83980 ΠΙΣΤΩΣΗ 
49.010,00 € 

2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ -ΜΗΧ/ΤΩΝ 
2106-01440 ΠΙΣΤΩΣΗ 69.600,00 € 

με αριθμό Διακήρυξης: 5Α/08 

ΠΙΣΤΩΣΗ: 118.610,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Α.Τ. 

Γλώσσα: Ελληνική. 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-2-2010 
ΩΡΑ 13.00 Μ.Μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 4-2-2010 

ΩΡΑ 10.00 π.μ. 


στο γραφείο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του 1ου Ορόφου του κτι¬ 
ρίου Σχολής Α. Ν. του Γ. Ν. Αττικής Κ.Α.Τ. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
πρέπει να υπσβάλλσυν προσφσρά συνοδευόμενη από 
τα σχετικά δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα, δα¬ 
κτυλογραφημένη με αντίγραφο. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο: 23 και 24-12-2009. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 10.00 
έως 13.00, από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου 
Κ.Α.Τ., ΝΙΚΗΣ 2, ΚΗΦΙΣΙΑ. 

Κηφισιά, 14 Δεκεμβρίσυ 2009 

Ο Δισικητής 
Μ. ΤΟΥΜΠΗΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. οικ 07/13811 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης προκη¬ 
ρύσσει ανσιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση τσυ έργσυ: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΘΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
Ο.Τ. 61 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ.», 

με πρσϋπσλογισμό 133.000,00 ευρώ. 

Τσ έργσ περιλαμβάνει μόνο μία κατηγορία εργασιών 
με προϋπσλογισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα): 

κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 110.822,58 
ευρώ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη τσυ διαγωνισμσύ (Διακήρυξη, τα έντυπα 
πρσσψσρά»:. Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα της υπηρεσίας (οδός Μανουσογιαννάκη 6, όροφος 
6ος, γραφείο 602, τηλ. 299-237), μέχρι και την 11-02-10, 
ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο απά τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-2-10, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδσσης των προσφσ- 
ρών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α.Θ. 
(σδός Μανσυσσγιαννάκη 6) και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του 
άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγώνισμά δικαισύνται να συμμετάσχουν: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ τσυ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. εφόσον 
ανήκουν στις Α2,1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 
2ης τάξης εντάς Νομσύ και σε 2σ Νσμά τάξεις για έργα 
κατηγσρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Πρσερχάμενες απά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή τσυ Ευρωπαϊκσύ Οικσνομικού Χώρσυ (Ε.Ο.Χ.) 
ή απά κράτη πσυ έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) τσυ Παγκάσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργσληπτών, εφόσσν είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγσρία 
αντίστσιχη με τις καλσύμενες τσυ Ελληνικσύ Μητρώσυ 
ΜΕΕΠ. 

γ. Πρσερχάμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργσληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ στην: 

Α1 τάξης σε αναβάθμιση για έργα κατηγσρίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

4.3. Κοινσπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε σποισνδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16, παρ. 7 του 
Ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικά σχήμα με ποσοστά άχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμσνωμένα, είτε ως μέλσς ενός κοινσπρακτικσύ σχή- 


ματσς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμσύς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετσχή στσν Διαγωνισμό χρειάζεται εγ¬ 
γυητική επιστολή 2.217,00 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
προς τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νσμαρχιακής Αυτσ- 
δισίκησης Θεσ/νίκης ή τη Νσμαρχιακή Αυτσδιοίκηση 
Θεσσαλονίκης και ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χράνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΚΑΠ 2009 
της (αριθ. εναρ.Έργσυ 12.05.09016). 

Προκαταβσλή δεν θα χσρηγηθεί. 

7. Τσ απστέλεσμα διαγωνισμσύ θα εγκριθεί από τη 
Νσμαρχιακή Επιτρσπή Δισίκησης, Αθλητισμού, Πολιτι¬ 
σμού. Τουρισμού και Υποδομών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Θεσ/νίκης. 

8. Η Δαπάνη πρσμήθειας για τα έντυπα πρσσφσράς 
και τα υπάλσιπα συμβατικά τεύχη τσυ διαγωνισμσύ 
ανέρχεται σε 21 €. 

Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2009 
Ο Νομάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. οικ 07/13823 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλσνίκης πρσκη- 
ρύσσει ανοιχτά διαγώνισμά για την ανάθεση του έργου: 
«1) ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡ¬ 
ΓΙΟΥ, 2) ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ 
ΠΕΑΚ ΕΛ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΕΛ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, 3) ΤΡΙΑ 
(3) ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΗΣ, 
4) ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ Τ.Δ. ΑΠΟΛΛΩ¬ 
ΝΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΜΑΔΥΤΟΥ.», 

με προϋπσλσγισμό 270.000,00 ευρώ. 

Το έργο περιλαμβάνει μόνο μία κατηγορία εργασιών 
με προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απράβλεπτα): 

κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 220.101,48 
ευρώ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, τα έντυπα 
προσφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσων κ.λπ.) από την έδρα 
της υπηρεσίας (οδός Μανουσογιαννάκη 6, άροφος 6ος, 
γραφείο 602, τηλ. 299-237), μέχρι και την 11-02-10, ημέρα 
Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατ, το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16-2-10, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφο¬ 
ρών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α.Θ. 
(οδός Μανουσογιαννάκη 6) και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του 
άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφάσον 
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ανήκουν στις Α2, 1η και 2η τάξης ανεξαρτήτως έδρας 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένοι εργοληπτών, εψάσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εψάσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16. παρ. 7 του 
Ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό χρειάζεται εγγυ¬ 
ητική επιστολή 4.403,00 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
προς τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Θεσ/νίκης ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Θεσσαλονίκης και ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την 
ημέρα, διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Α. (κωδ.Έργου 1985ΣΕ01600000). 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη 
Νομαρχιακή Επιτροπή Διοίκησης, Αθλητισμού, Πολιτι¬ 
σμού, Τουρισμού και Υποδομών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Θεσ/νίκης. 

8. Η Δαπάνη προμήθειας για τα έντυπα προσφοράς 
και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
ανέρχεται σε 21 €. 

Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2009 
Θ Νομάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΑΑΣ- 
ΞΑΝΘΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡ. ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμ. Ν.Ε. 144 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας, προκηρύσσει ανοικτή 
δημοπρασία μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων με σύστημα υποβολής προσφορών το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 του Κώδικα Δημοσίων Έργων Ν. 3669/08 
όπως αυτός ισχύει, που θα διενεργηθεί στις 26 Ιανου¬ 
άριου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξεως 


επιδόσεως προσφορών) στα Γ ραφεία της Δ.Τ Υ. Νομού 
Δράμας - 1ης Ιουλίου - Διοικητήριο 4ος όροφος, για 
την ανάδειξη μειοδότη εργασιών του έργου «Διάνοιξη 
στροφών - Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Προ- 
σοτσάνης - Πανοράματος (από διασ/ση Μικροπόλεως 
μέχρι Πανόραμα)». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 165.029,28 
ευρώ χωρίς την αναθεώρηση που είναι 3.037,95 ευρώ 
και το Φ.Π.Α. που είναι 31.932,77 ευρώ. 

Το έργο εντάσσεται στο Νομαρχιακό Πρόγραμμα ΚΑΠ 
2009. 

Προκαταβολή δεν προβλέπεται. 

Επισημαίνεται επίσης ότι επιτρέπεται η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του Ν. 3461/06 και σύμφωνα πάντα με τους 
περιορισμούς του άρθρου 11.4 της Διακήρυξης. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10.00 π,μ.), Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας Οδοποιίας και σύμφωνα με τους περιορισμούς 
περί κατωτάτου ορίου. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενη του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
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3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) Το ποσοστό συμμετσχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα πρσκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητα να αναγράφεται 
Κατηγσρία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμσνωμένες εργσ- 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κσινσπραξίες εργσληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμσύς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετσχής είναι 3.300,69 ευρώ, πρέπει να 
απευθύνεται στη Ν.Α. Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης Ν.Δ. 
Δράμας και πρέπει να ισχύει για διακόσιες δέκα πέντε 
(215) τουλάχιστον ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. 

Απαγορεύεται η προσφερόμενη έκπτωση σε σιαδήπο- 
τε ομάδα εργασιών να είναι μηδενική η αρνητική (άρθρα 
5 και 7 παρ.3 του Π.Δ. 609185). 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Ν.Α. Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης, Νσμαρχ. Διαμέρισμα 
Δράμας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στην Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας - Διοικητήριο 4ος όρο¬ 
φος, γραφείο 406, Πάσχο Α., τηλ. 2521062406. 

Τεύχη συμμετοχής στη δημσπρασία χσρηγσύνται μέ¬ 
χρι και τις 21-1-10 και ώρα 1.00 μ.μ. από τα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ.Ν. Δράμας. 

Δράμα, 15 Δεκεμβρίσυ 2009 

Ο Πρόεδρσς Ν.Ε. - Αντινομάρχης 
Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
-♦- 

( 18 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. οίκ 07/13825 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλσνίκης πρσκη- 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«1) ΗΑΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Δ.Α.Κ. 
ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, 2) ΗΑΕΚΤΡΟΦΩΤΙ- 
ΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΕΔΩΡΟΥ, 
3) ΗΑΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΟΡΚΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΛΑΧΑΝΑ», με προϋπολογισμό 135.000,00 ευρώ. 

Το έργο περιλαμβάνει μόνο μία κατηγορία εργασιών 
με πρσϋπολσγισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα): 

κατηγσρία Η/Μ με πρσϋπολογισμό 113.403,13 ευρώ. 

2. Οι ενδιαφερόμενσι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, τα έντυπα 
προσφοράς. Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα της υπηρεσίας (οδός Μανουσογιαννακη 6, όροφος 


6ος, γραφείο 602, τηλ. 299-237), μέχρι και την 18-2-10, 
ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

3.0 Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23-2-10, ημέρα Τρί- 
τη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδσσης των προσφο¬ 
ρών), στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α.Θ. 
(σδός Μανσυσσγιαννάκη 6) και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαισύνται να συμμετάσχουν: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις Α2, 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας καθώς 
και 2ης τάξης εντός Νσμού και σε 2σ Νσμό τάξεις για 
έργα κατηγσρίας Η/Μ. 

β. Πρσερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή τσυ Ευρωπαϊκσύ Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) τσυ Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργσληπτών. εφόσσν είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ στην: 

Α1 τάξης σε αναβάθμιση για έργα κατηγσρίας Η/Μ. 

4.3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε σποισνδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16, παρ. 7 του 
Ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμσνωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημσσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό χρειάζεται εγγυ¬ 
ητική επιστολή 2.269,00 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
προς τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Θεσ/νικης ή τη Νσμαρχιακή Αυτοδισίκηση 
Θεσσαλσνίκης και ισχύ τσυλάχιστσν 7 μηνών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής τσυ διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΤΟΥ ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Α. (αρτ. 
Έργου 1985ΣΕ01600000). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη 
Νομαρχιακή Επιτροπή Διοίκησης, Αθλητισμού, Πολιτι¬ 
σμού, Τουρισμού και Υποδομών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Θεσ/νίκης. 
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8. Η Δαπάνη προμήθειας για τα έντυπα προσφοράς 
και τα υπάλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
ανέρχεται σε 21 €. 

Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2009 
Ο Νομάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αριθμ. 142498/2053 

Ο Δήμαρχος Πειραιά διακηρύσσει άτι στις 26 Ιανου¬ 
άριου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Κεντρι¬ 
κά Κατάστημα του Δήμου (I. Δραγάτση 1, Πλ. Κοραή, 
7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού θα 
γίνει ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπλη¬ 
ρωμένο πρωτότυπο επικυρωμένο έντυπο ομαδοποιημέ- 
νων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη ανα- 
δόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή-Ανακατασκευή 
οδοστρώματος της οδού Βασιλέως Γεωργίου έως Α. 
Παπαναστασίου για μείωση της ολισθηρότητας Α.Α.Ε. 
12/2009», προϋπολογισμού δαπάνης 394.957,98 € πλέον 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με χρηματοδότηση του 
έργου από Δημοτικούς πόρους. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α) Εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην 1η, 2η και 3η τάξη εντός Νομού ή στην 
1η και 2η τάξη εκτός Νομού για έργα κατηγορίας Οδο¬ 
ποιίας, β) προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. και γ) προερχόμενες από 
ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίση¬ 
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 


Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οδο¬ 
ποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 7.883,88 €, σε 
γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και 
θα ισχύει για τουλάχιστον 210 ημέρες από τη δημοπρά- 
τηση του έργου. 

Τεύχη του διαγωνισμού θα δίδονται προς τους εν- 
διαφερόμενους από το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου 
Πειραιά, ενώ (εκτός από το έντυπο προσφοράς) θα είναι 
διαθέσιμα και από την ιστοσελίδα του Δήμου: νννννν. 
ρίΓ3θυδ.9ον.9Γ (Επιχειρήσεις, Δημοπρασίες). 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Θεωρημένο έντυπο προσφοράς θα δίνεται 
μέχρι και την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 μόνο από το 
Τμήμα Οδοποιίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οδοποιίας του Δή¬ 
μου Πειραιά (Δημαρχείο - 4ος όροφος - τηλ. 2104194160- 
1, 2132022160-1) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο και 
στο Φ.Ε.Κ,/Τεύχος ΔΔΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βα¬ 
ρύνουν τον ανάδοχο. 


Πειραιάς 17 Δεκεμβρίου 2009 


Ο Δήμαρχος και με ειδική εντολή 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΑΕΙΟΥ 


( 20 ) 


Αριθμ. 14226/15005 


ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑ¬ 
ΦΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΑΕΙΟΥ /Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μ. Μουσούρου 15 
Πόλη: Ηράκλειο, Ταχ. κώδικας: 712 01, Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 


Σημείο(-α) επαφής: 

Υπόψη: Ολγα Παπαχατζάκη 
Δ/ντριας Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών 


Τηλ.: ++30 - 2813 410248 
++30 - 2813 410222 
Φαξ: ++30 - 2810 342295 


ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΑΖΙ - ΑΝΩ και ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΣΑ», 
και ο τόπος της παροχής ΚΡΗΤΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: 

Εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για τσν 
δρόμσ: «ΓΑΖΙ - ΑΝΩ και ΚΑΤΩ ΚΑΛΕΣΑ». 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθσύν υπόψη εναλλακτικές πρσσφορές 

Πρσεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 244.555,32 € (χω¬ 
ρίς ΦΠΑ) 

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης: 

1. 66.082,97 € για μελέτη κατηγορίας 10 (Συγκοινωνι¬ 
ακές μελέτες) 

2.52.594,04 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές 
μελέτες) 

3.15.836,15 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές 
μελέτες) 

4. 22.779,57 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλο¬ 
ντικές μελέτες) 

5. 28.614,11 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Υδραυλικές 
μελέτες) 

6. 3.164,00 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Ηλεκτρολογικές 
μελέτες) 

7. 2.881,50 € για μελέτη κατηγορίας 25 (Μελέτες φύ¬ 
τευσης) 

8. 49.465,75 € για μελέτη κατηγσρίας 21 (Γεωτεχνικές 
μελέτες και έρευνα) 

9. 3.137,23€ για Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Διάρκεια της Σύμβασης: 14 μήνες 

Τμήμα III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη¬ 
ροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία ταυ διαγω- 
νισμσύ ανέρχεται σε 4.891,11 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε 
πσσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμσιβής της σύμ¬ 
βασης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά- 
δσχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 
12.227,77 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής 
της σύμβασης). 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Η μελέτη θα χρηματσδοτηθεί από το Πρόγραμμα 
Χρηματοδότησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ηρακλείου (ΚΑΠ- ΝΑΗ). Η καταβολή της αμοιβής θα 
γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του 
Ν.3316/2005. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νσμικά 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κσινοπραξία 
σύμφωνα με τα Ν. 3316/2005. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης υπόκειται στις διατάξεις ταυ Ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημσσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών». 

III Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση 
των διαγωνιζσμένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμε¬ 
τοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21 του 


τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παρά¬ 
γραφο 21.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζσμένων. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερό¬ 
μενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξή ή κσινοπραξία) που 
καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμ¬ 
μένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων 
Εταιρειών) ταυ άρθρσυ 39 ταυ Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την 
έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 
και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες 
κατηγορίες και τάξεις: 

1. στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξεων Β 

2. στην κατηγσρία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Β 

3. στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων Α ή Β 

4. στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α ή Β 

5. στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Α ή Β 

6. στην κατηγσρία μελέτης 9, πτυχία τάξεων Α 

7. στην κατηγορία μελέτης 25, πτυχία τάξεων Α 

8. στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Β 

β) Αλλοδαποί προερχάμενοι απά χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά 
το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις 
και κατηγσρίες μελετών αντίστσιχες με τις προανα- 
φερθείσες ή 

γ) Αλλοδαποί προερχάμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 
18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημάσιες συμβάσεις του Παγκάσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφεράμενοι πρέπει στη 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ¬ 
ματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χω¬ 
ρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά 
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστσιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 
του Ν.3316/2005, ως εξής: 

1. Για την κατηγορία μελέτης 10, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος θετούς εμπειρίας, 

2. για την κατηγορία μελέτης 16, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος θετούς εμπειρίας, 

3. για την κατηγορία μελέτης 20, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος 4ετούς εμπειρίας, 

4. για την κατηγορία μελέτης 27, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος 4ετούς εμπειρίας, 

5. για την κατηγορία μελέτης 13, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος 4ετούς εμπειρίας, 

6. για την κατηγορία μελέτης 9, ένα τουλάχιστον στέ¬ 
λεχος 4ετούς εμπειρίας, 

7. για την κατηγορία μελέτης 25, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος 4ετούς εμπειρίας, 

8. για την κατηγορία μελέτης 21, ένα τουλάχιστον 
στέλεχος θετούς εμπειρίας, 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συ¬ 
νολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλσς σύ¬ 
μπραξης ή κοινσπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία 
απά τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα 
και μάνο διαγωνιζάμενσ σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού 
της σύμπραξης ή κοινσπραξίας στην σποία μετέχει. 
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Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε 
διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε 
περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο 
μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί 
ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1.1ο Κριτήριο Τεχνικής Προσφοράς (βαρύτητα 30%) 
Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμη¬ 
σης του αντικειμένου της μελέτης 
2. 2ο Κριτήριο Τεχνικής Προσφοράς (βαρύτητα 45%) 
Το κριτήριο αυτό συντίθεται από δύο υποκριτήρια: 
2.α Αποτελεσματικότητα της'Εκθεσης Μεθοδολογίας 
(βαρύτητα 40%) 

2. β Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας με¬ 
λέτης (βαρύτητα 60%) 

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%). 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων 
και πληροφοριών 1/2/2010, έναντι καταβολής δαπάνης 
αναπαραγωγής των εγγράφων 10,00 ευρώ. Υπάρχει δυ¬ 
νατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόη¬ 
σης με την υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 9/2/2010 
και ώρα 12:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προ¬ 
σφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δια¬ 
γωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά¬ 
χιστον 8 μήνες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΑΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 
και το V. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξά¬ 
γει το διαγωνισμό ήτοι η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΡΑΚΑΕΙΟΥ, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν 
σχετικές πληροφορίες. 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του δια¬ 
γωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

β1. κατά του Πρακτικού I (Έλεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
β2. κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
β3. κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη¬ 
σης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 14-12-2009 

Ηράκλειο, 14 Δεκεμβρίου 2009 
Η Νομάρχης 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ - ΗΛΙΑΚΗ 
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 

Αριθμ. 2164 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγαθονησίου - Δωδε- 
κανήσου, 

• Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟ¬ 
ΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ- 
ΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. 

• Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 240.000,00 
ευρώ. 

• Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου 2010 
ημέρα Τρίτη στο Κοινοτικό Κατάστημα Αγαθονησίου 
από την επιτροπή διαγωνισμών έργων, με ώρα λήξης 
προσφορών την 10.00. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αυτοπροσώπως ή 
με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μέχρι και την Πέμπτη 
7/1/2010 από τα γραφεία της Κοινότητας, καταβάλλο¬ 
ντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους 40,00 ευρώ. 

• Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 22470 - 29009, 
ΦΑΞ επικοινωνίας 22470 - 29010, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία Καρύδης Εμμανουήλ. 

• Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) εφόσον ανήκουν στην Α2 έως 
και 21 τάξη ανεξαρτήτως νομού έδρας, για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

• Ο μέγιστος χρόνος κατασκευής του έργου καθορί¬ 
ζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

• Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
4.081,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του Ν. 3669/08. Η ως άνω εγγύηση συμμετοχής πρέπει 
να έχει προθεσμία ισχύος όχι μικρότερη των διακοσίων 
δέκα (210) ημερών. 

• Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». 

• Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Αγαθονησίου. 

Αγαθονήσι, 18 Δεκεμβρίου 2009 
Ο Πρόεδρος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΟΤΤΟΡΟΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 

Αριθμ. 2165 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγαθονησίου - Δωδε- 
κανήσου, 

• Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές, για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙ¬ 
ΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗ¬ 
ΤΑΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3669/2008. 

• Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 480.000,00 
ευρώ. 
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• Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19 Ιανουάριου 2010 
ημέρα Τρίτη στο Κοινοτικό Κατάστημα Αγαθονησίου 
από την επιτροπή διαγωνισμών έργων, με ώρα λήξης 
προσφορών την 10.00. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αυτοπροσώπως ή 
με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μέχρι και την Πέμπτη 
14/1/2010 από τα γραφεία της Κοινότητας, καταβάλλο¬ 
ντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους 40,00 ευρώ. 

• Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 22470 - 29009, 
ΦΑΞ επικοινωνίας 22470 - 29010, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία Καρύδης Εμμανουήλ. 

• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν Μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) εφόσον 
ανήκουν: 

- για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην Τάξη Ι^ έως 
2^ για επιχειρήσεις με έδρα εκτός νομού ή στην Τάξη 
ΙΊ έως θ'! για επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο νομό ή 
αυτός είναι δεύτερη επιλογή τους (προϋπολογιζόμε- 
νη δαπάνη κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 309.904,22 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση) και 

- για έργα ΗΑΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΚΑ στην Τάξη Α2 
έως 1'' για επιχειρήσεις με έδρα εκτός νομού ή στην 
Τάξη Α2 έως 2^ για επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο 
νομό ή αυτός είναι η δεύτερη επιλογή τους (προϋπολο- 
γιζόμενη δαπάνη κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
106.951,70 € χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 

• Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε εννέα (9) ημερολογιακούς μήνες. 

• Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
8.338,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του Ν. 3669/08. Η ως άνω εγγύηση συμμετοχής πρέπει 
να έχει προθεσμία ισχύος όχι μικρότερη των διακοσίων 
δέκα (210) ημερών. 

• Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και από ίδιους πόρους. 

• Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Αγαθονησίου. 

Αγαθονήσι, 21 Δεκεμβρίου 2009 
Ο Πρόεδρος 

ΕΥΑΓΓΕΑΟΣ Κ. ΚΟΤΤΟΡΟΣ 
-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Αριθμ. 5378 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διενεργεί ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προ¬ 
σφορά για την «Προμήθεια αποφρακτικού μηχανήμα¬ 
τος» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 230.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 161/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κοζάνης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα στον Άγιο Χριστόφορο στις 28-1-2010 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 11:00 π.μ.. Μετά το πέρας αυτής της ώρας 
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες 
προσφορές κατατεθούν μετά θεωρούνται εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η δι¬ 
αδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. 


Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού δηλ. 11.500,00 €. 
Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η πα¬ 
ράδοση του θα γίνει στην έδρα του Δήμου στον Άγιο 
Χριστόφορο. Το χρονικό διάστημα που ο προσφέρων 
δεσμεύεται από την προσφορά του είναι το διάστημα 
των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνι¬ 
σμού. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. Η 
προμήθεια χρηματοδοτείται με 193.981,61 € από πιστώ¬ 
σεις του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» ενώ το υπόλοιπο θα 
καλυφθεί από ΣΆΤΆ. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε 
εργάσιμη ημέρα και ώρα από το Δημαρχείο Αγίας Πα¬ 
ρασκευής στο τηλ. 2463350413, φαξ 2463051634, αρμό¬ 
διος υπάλληλος Στογιάννης Κων/νος, Διεύθυνση Άγιος 
Χριστόφορος, Πτολεμάίδα 50200. 

Άγιος Χριστόφορος, 18 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΣΑΒΒΑΣ ΖΆΜΆΝΙΔΗΣ 
-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΞΆΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ 

Άριθμ. 20103 

ΤΜΗΜΑ I 

ΆΝΆΘΕΤΟΥΣΆ ΑΡΧΗ 

1.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο(-α) επαφής 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑ¬ 
ΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ, 

Γενισέα, Τ.Κ. 67100, 

τηλ.: 2541352550, φαξ: 2541352554, 

θπιαΙΙ: ίηίο@νΙδΐοηίά3.9Γ, 

Χαράλαμπος Χιλιώτης. 

ΤΜΗΜΑ II 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) Περιγραφή 

Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) 
ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙ- 
ΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(0.1.8.)» και ο τόπος της παροχής είναι ο Δήμος Βιστω- 
νίδος. 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 
Η μελέτη περιλαμβάνει το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστι¬ 
κής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Δήμου 
Βιστωνίδος του Νομού Ξάνθης καθώς και τη Μελέτη 
Γεωλογικής Καταλληλότητας και τη Στρατηγική Μελέ¬ 
τη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Η 
σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δε θα λη- 
φθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 
α) Συνολική: 305.378,88 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης 

88.959,24 € για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές) 
59.306,16 € για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομι- 
κές) 
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53.718,48 € για μελέτη κατηγορίας 20 (Γεωλογικές) 
55.935,00 € για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλο¬ 
ντικές) 

47.460,00 € για μελέτη κατηγορίας 16 (Τοπογραφι- 
κές). 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: 12 
μήνες. 

ΤΜΗΜΑ III Α: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

1. Απαιτούμενες Εννοήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού 
ανέρχεται σε 6.108 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 
επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης). 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά- 
δοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 
15.269 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής 
της σύμβασης). 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ (κωδ. έργου 18387) και ίδιους πόρους του Λήμου. 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 3316/2005. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 
σύμφωνα με το Ν. 3316/2005. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών». 

III Β. 

1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των 
διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολο- 
γητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.1 και 21.2 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης, ενώ στην παρά¬ 
γραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζομένων. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερό¬ 
μενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που 
καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμ¬ 
μένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων 
Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την 
έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 
και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες 
κατηγορίες και τάξεις: 

στην κατηγορία μελέτης 01 πτυχία τάξης Β' ή Γ' 
στην κατηγορία μελέτης 02 πτυχία τάξης Γ 
στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξης Β' ή Γ' 
στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξης Β' ή Γ' 
στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξης Β' 
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά 
το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις 
και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προανα- 
φερθείσες ή 


γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 
18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ¬ 
ματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χω¬ 
ρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά 
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 
του Ν. 3316/2005, ως εξής: 

- για την κατηγορία μελέτης 01, τουλάχιστον ένα στέ¬ 
λεχος με θετή εμπειρία. 

- για την κατηγορία μελέτης 02, τουλάχιστον ένα 
στέλεχος με 12ετή εμπειρία. 

- για την κατηγορία μελέτης 20, τουλάχιστον ένα 
στέλεχος με θετή εμπειρία. 

- για την κατηγορία μελέτης 27, τουλάχιστον ένα στέ¬ 
λεχος με θετή εμπειρία 

- για την κατηγορία μελέτης 16, τουλάχιστον ένα στέ¬ 
λεχος με θετή εμπειρία. 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συ¬ 
νολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύ¬ 
μπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία 
από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα 
και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού 
της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε 
διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε 
περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο 
μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί 
ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

ΤΜΗΜΑ IV 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού 
και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%) 

2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκ¬ 
πόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%) 

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%). 

Β. ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙ¬ 
ΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων 
και πληροφοριών Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 
10.00 π.μ., έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των 
εγγράφων 20,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομι¬ 
κής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 9 
Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα 
ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών 
πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά¬ 
χιστον 8 μήνες. 

ΤΜΗΜΑ V 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 
και το V. 2522/97) κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει 
το διαγωνισμό, ήτοι το Δήμο Βιστωνίδος Ν. Ξάνθης, 
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από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές 
πληροφορίες. 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 
α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του δια¬ 
γωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

β,. κατά του Πρακτικού I (Ελεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
β^. κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Πρσ- 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 


β 3 . κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη¬ 
σης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009. 

Γενισέα, 18 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΛΑΤΚΟΣ 
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